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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 628 

25 Αυγούστου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Αριθ. 3500 

Ο Δήμαρχος Σφακιών προκηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση 
βελτίωση, δημοτικής οδοποιίας Δήμου Σφακίων». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 309.567,35 € (με τον 
ΦΠΑ). 

Σχετική η με αριθμό 113/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων) Δ/νσης Τοπικής 
Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Χανιών Περιφέρειας Κρήτης, Α. 
Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, 
ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι η Διευθύνουσα / Επι- 
βλέπουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 
193.166,86 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
229.868,56 € 

Υπάρχουσα πίστωση από «ΘΗΣΕΑΣ 45%» για το έτος 
2006: 229.868.56 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και 

β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδι¬ 
αφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 
έργου. 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Σφακίων Φορέας κατασκευής του έργου 
- Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο Δήμος Σφακίων Προϊστα- 
μένη Αρχή είναι το Δημοτικά Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή 
Επιτροπή του Δήμου Σφακίων που έχει έδρα την Χώρα 
Σφακίων. 


Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100,1ος όροφος τηλ. 
28210 54090-52318. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακόσια 
εξήντα τέσσερα ευρώ (3.864,00 €). Οι εγγυητικές επιστο¬ 
λές απευθύνονται στο Δήμο Σφακιών και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 18 Σεπτεμβρίου 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(δεν αφορά τις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρα¬ 
σίας). 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως αυτές 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Επίσης ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος και Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που 
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έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς 
αντίστοιχης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπολο¬ 
γισμού 55.759,35 € (19.000.000 δρχ.) σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της Δ17α/04/50/Φ.Ν. 
430/11.10.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Σφακιά, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΗΦΗΣ ΛΥΚΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΜΗΣ 

Αριθμ. 9275 

Ο Δήμαρχος Δύμης Ν. Αχαΐας προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 
ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΛΙΣΣΟΥ - Κ. ΑΛΙΣΙΟΥ - ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ - ΑΝΩ 
ΑΧΑΪΑΣ - ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ» με το σύστημα 
του επιμέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 47.600,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18.9.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό 
Κατάστημα Δύμης, στην έδρα του Δήμου Δύμης του 
Νομού Αχάΐας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί στις 21.9.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και 
Δ.Π. με ποσό 47.600,00 €. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Δ. επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, που ασκούνται 
από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμε¬ 
τοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 (ΦΕΚ 
Α 91) 


1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στον κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984 του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και τον ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 794,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνο με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εξήντα (60) 
ημερολογιακοί μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προσέλθουν στην έδρα του Δήμου Δύμης στο Δημαρ¬ 
χείο στην Κ. Αχάία Ν. Αχαΐας (Αρμόδια: Καϊμίνα Φωτεινή, 
τηλ. 26930 / 25581) ή στην ΤΥΔΚ της Διεύθυνσης Αυτο¬ 
διοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχαΐας, Τσαμαδού 48, 
Πάτρα (αρμόδιος: Πυλαρινός Νίκος τηλ. 2610 /314894) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την 13.9.2006 και το αργότερο 
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υπο¬ 
βολή σχετικής αίτησης στην ΤΥΔΚ Ν. Αχάΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φωτεινή τηλ. (2610 - 316 798). 

Κάτω Αχάία, 22 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημο¬ 
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου, την προμήθεια Διαλύματος άλατος 
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τρισθενούς χλωριούχου θειικού σιδήρου έτους 2006 με 
προϋπολογισμό μελέτης 47.600 € (με ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Ιωάννινα στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΙ την 12.9.2006, ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης κατά¬ 
θεσης προσφορών η 11.00 π.μ. και ώρα λήξης 12.00 π.μ. 
μπροστά σε επιτροπή της ΔΕΥΑΙ. 

Η παράδοση του Διαλύματος άλατος τρισθενούς χλω¬ 
ριούχου θειικού σιδήρου θα γίνεται τμηματικά, ανάλο¬ 
γα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η διενέργεια του 
διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
διακήρυξης, του ν. 1069/1980, του π.δ. 28/1980 και του 
ισχύοντος Δημοτικού Κώδικα ν. 3463/2006. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι 
προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, πα¬ 
ρέχοντας εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι 
στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Η 
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 800 
€, ποσοστό 2 % επί του προϋπολογισμού της προμήθει¬ 
ας και απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΙ. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν τα τεύχη του διαγωνισμού επ’ ονό- 
ματι των από τη ΔΕΥΑΙ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες λειτουργίας του ταμείου της, καταβάλλοντος το 
ποσό των 3,00 €, το αργότερο προ τριών ( 3 ) πλήρων 
εργάσιμων ημερών μέχρι την 6.9.2006 από την ημερο¬ 
μηνία παραλαβής των προσφορών ή να ζητήσουν την 
αποστολή τους με αίτηση που θα πρέπει να περιέλθει 
στη ΔΕΥΑΙ μέχρι την 31.8.2006 το αργότερο. Η ΔΕΥΑΙ 
οφείλει να αποστείλει αυτά εντός των επόμενων τριών 
εργάσιμων ημερών και χωρίς καμία ευθύνη της ΔΕΥΑΙ 
για τυχόν καθυστερήσεις. Σημειώνεται ότι σε κάθε δια- 
γωνιζόμενο θα χορηγηθεί μία μόνο πλήρεις σειρά τευ¬ 
χών. Η εμπρόθεσμη παραλαβή ή αίτηση αποστολής της 
σειράς τευχών επ’ ονόματί του, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων δημοπράτησης στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ ( Ελ. Βε- 
νιζέλου 4, τηλ. 2651054500, ΐβχ. 2651054547) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

Αριθμ.: 5890 

Ο Δήμαρχος Αρκαδίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγω¬ 
νισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 11389/23.3.1993 απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ) και 
με τους όρους της διακήρυξης και της τεχνικής περιγρα¬ 
φής, για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για την δημιουργία Κέντρου Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
του Δήμου Αρκαδίου». 

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση Ηλε¬ 
κτρονικών Υπολογιστών και λοιπών υλικών για την δη¬ 
μιουργία Κέντρου Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, το οποίο 
θα παρέχει στους πολίτες πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 14.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στο 
Άδελε Ρεθύμνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δήμου 
Αρκαδίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αδελε), στις 4.9.2006 


ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 (λήξη κατάθεσης 
προσφορών). 

Εγγύηση συμμετοχής: 700,00 € ισχύος τουλάχιστον 
εβδομήντα (70) ημερών. 

Προθεσμία παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Πληροφορίες και διακήρυξη (σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφια β και γ του ΕΚΠΟ¬ 
ΤΑ) δίνονται στα γραφεία του Δήμου Αρκαδίου (τηλ.: 
2831072767, ίαχ: 2831072125, θΐτιαίΙ: 3ΐ·|<3άίίγ@οίΘηβί.ς|ΐ·) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος Πε- 
τρουλάκης Γεώργιος). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το 
Δήμο Αρκαδίου. 

Αδελε, 22 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Αριθμ.: 4815 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Βοιωτίας διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ» 
συνολικής δαπάνης 50.000 € με Φ.Π.Α. για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου. Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα 
προσφοράς με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ κατά το 
άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994, τον ν. 2338/1995, 
τον ν. 2372/1996, το ν. 3263/2004, ν. 2940/2001 και των 
δ/των και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε 
εκτέλεση αυτού και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερο¬ 
μηνία δημοπράτησης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΒΛΑ¬ 
ΣΙΟΥ» ΠΡ/ΣΜΟΥ: 50.000 € (εκ των οποίων 42.016,81 € 
για εργασίες και 7.983,19 € για ΦΠΑ. Η δημοπρασία 
του έργου θα γίνει στις 14.9.2006, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Αυτ/σης Βοιωτίας 
οδός Αθηνών 2 Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά. Σε περίπτωση μη 
διεξαγωγής της δημοπρασίας την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία θα διενεργηθεί την 18.9.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2,1η τάξη, καθώς και Εμπειρο¬ 
τέχνες εγγεγραμμένοι στα Ν.Μ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 841 € 
και θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και στα τηλέφωνά (22610) 
85430. 

Λιβαδειά, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 




10274 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 6 ) 

Δ.Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Αριθμ.: Δ.Σ 1004 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ιεράπετρας προκηρύσσει 
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία 
με κριτήριο για την ανάθεση του έργου τη χαμηλότερη 
τιμή σύμιρωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του 
διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για την εκτέλεση 
του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 630 ΚνΑ» 

με το σύστημα προσφοράς των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. β του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ως 
ισχύουν σήμερα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου 
είναι 143.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Τόπος εκτέλεσης του έργου: 
Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου. 

Περιγραφή έργου: Πρόκειται για την μεταφορά δύο 
μετασχηματιστών ισχύος 630 Κ\/Α από το Γενικό Νο¬ 
σοκομείο Αγίου Νικολάου στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ 
Ιεράπετρας, την τοποθέτηση τους σε χώρο που θα δι¬ 
αμορφωθεί για το σκοπό αυτό, την διασύνδεσή τους με 
το γενικό ηλεκτρικό πίνακα του Νοσοκομείου και την 
παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Τρεις (3) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η δημοπρα¬ 
σία θα γίνει την 11.9.2006 και ώρα 10:00. π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Γενικού Νοσο¬ 
κομείου ΚΥ Ιεράπετρας. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 11.9.2006 ημέρα Δευτέρα τότε θα δι- 
ενεργηθεί την 18.9.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω 
για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», και Α2 για έργα 
κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» (για την κατη¬ 
γορία των Η/Μ συντρέχει περίπτωση αναβάθμισης) ή 
προερχόμενες από κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
ϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι το Γ ενικό Νοσο¬ 
κομείο ΚΥ Ιεράπετρας προς το οποίο θα απευθύνεται 
η εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 2.301,68 ευρώ 
δηλαδή 2% της δαπάνης που προϋπολογίσθηκε κατά 
τη μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Γ ενικού Νοσοκομείου ΚΥ Ιεράπετρας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιεράπετρα, 22 Αυγούστου 2006 
Ο Διοικητής 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 


(7) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
3η ΥΕΚΕ 

1. Η 3η ΥΕΚΕ της 115ΠΜ προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 115ΠΜ (115ΠΜ-06-02)», με 
προϋπολογισμό 101.813,35 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 19%) και 82.899,45 € για καθορισμό πτυχίων. Το 
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 
65.777,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπο¬ 
λογισμό 16.121,70 €. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 
2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην Λέσχη Αξκων 
της 115ΠΜ, τηλέφωνο 282105080, 282105007, στο Α/Δ 
Σούδας και το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι 
με επί μέρους ποσοστά κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/ 
1985. 

3. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και το 
αριθμημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συ¬ 
μπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται μέχρι 
την Τετάρτη 13.8.2006 από την 115ΠΜ/3η ΥΕΚΕ στο Α/Δ 
Σούδας, έναντι καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής 
των που ανέρχεται σε 30 ευρώ. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατη¬ 
γορία Οικοδομικών, τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.658 ΕΥΡΩ η 
οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα 
απευθύνεται στην 115ΠΜ/3ηΥΕΚΕ. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι (60) ημέρες 

Με εντολή Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας 

Ο Διοικητής 5 ΠΜ 
(Υπογραφή) 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ 

Αριθμ.: 2750 

Ο Δήμαρχος Ινναχωρίου προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ» 
Δήμου Ινναχωρίου. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 77.350,0 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την 262/2005 με¬ 
λέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτή- 
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των) Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανίων, Α. Παπανδρέου 100, 
Χανιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, ΡΑΧ: 28210 23190, η 
οποία είναι η Διευθύνουσα I Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και 
αναθεώρηση: 65.000.00 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. και 
αναθεώρηση: 77.350,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από Ε.Γ.Τ.Π.Ε-Π για το έτος 2006: 
77.350,00 € 

Προβλεπόμενη πίστωση από Ιδιους Πόρους για το 
έτος 2006 € 

Το έργο χρηματοδοτείται από πίστωση που προ¬ 
έρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική 
Ανάπτυξή-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 με 
ποσοστό χρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε-Π και 
25% από Εθνική Δαπάνη. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και 

Β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδι¬ 
αφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 
έργου. 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ινναχωρίου. 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ινναχωρίου. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ινναχωρίου που έχει 
έδρα το Έλος Ινναχωρίου. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, της διακήρυξης διατίθενται 
από την Τ.Υ.Δ.Κ. Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100, 
1ος όροφος, τηλ. 28210 54090-52318. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται ε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των χιλίων τριακοσίων Ευρώ 
(1.300,00 Ευρώ). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 
στο Δήμο Ινναχωρίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 18.9.2006 
ημέρα Δευτέρα. 


Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. 

Αν για οποιανδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
21.9.2006 ημέρα Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. (δεν αφορά 
τις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας. 

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΩΝ ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
όπως αυτές αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και Επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοι¬ 
χης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπολογισμού 
55.759,35 € (19.000.000 δρχ.) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430/ 
11.10.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Ελος 21 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 

Αριθμ.: 2748 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ιναχωρίου προκηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, πα¬ 
ράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ» προϋπο¬ 
λογισμού 440.300,00 Ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ και αναθε¬ 
ώρηση), σύμφωνα με την επικεροποιημένη μελέτη του 
Τμήματος Μελετών του Ο.Α.ΔΥ.Κ.. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 
370.000,00 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. και 
Αναθεώρηση: 440.300,00 € 

«Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
75% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 25% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός έργου στη ΣΑΕ: 2006ΣΕ2823)». 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης και όπως αναλυ¬ 
τικά αναφέρονται στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας για 
την δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο και με τους όρους 
του παρόντος τεύχους, και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του, ως άνω έργου. 

Αρθρο 1: Κύριος του έργου -Αναθέτουσα αρχή. 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ιναχωρίου 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα αρχή 
είναι ο Δήμος Ιναχωρίου. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ιναχωρίου, που έχει έδρα το Ελος. 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, που ανα- 
φέρονται στο παρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3, 
4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου. 

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού 7.383,00 ΕΥΡΩ (2%) του προϋπολογισμού, οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 14.9.2006 ημέρα 
(Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 14.9.2006 τότε θα διενεργηθεί στις 
18.9.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία στα γραφεία του Δήμου Ιναχωρίου, ενώπιον της 
αρμοδίας επιτροπής. 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικά. 

Ελος, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Αριθμ.: 8637 

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοι¬ 
κτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές σύμ¬ 
φωνα με το ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύ¬ 
ει σήμερα (ν. 3263/2004), για ανάδειξη μειοδότη του 
έργου: 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» προϋπολογισμού εργασι¬ 
ών 284.500,00 ΕΥΡΩ και ΦΠΑ 54.055,00 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών (τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 
εργασιών θα είναι σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών, και 
έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 τον π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11.9.2006 ημέρα Δευτέρα 


και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Τυρνάβου που βρίσκονται στην οδό 
Στ. Καράσσου 3, Β' όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επι¬ 
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στην 
παραπάνω ημερομηνία ή ακύρωσης του χωρίς όμως 
να τροποποιηθεί όρος της διακήρυξης, τότε αυτός θα 
γίνει στις 14.9.2006 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και 
την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων 
Έργων που είναι εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Α1 τάξης και άνω για έργα 
Οικοδομικά, Α1 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας καθώς 
και Α1 τάξης και άνω για έργα ΗΛΜ. 

β. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών της Ε.Ε. ή και του Ε.Ο.Χ. ή και των κρατών που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία 
και τάξη αντίστοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ. 

γ. κοινοπραξίες επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες 
μαζί τις παραπάνω κατηγορίες. 

δ. κοινοπραξίες επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας που 
ανήκουν όλες στην καλούμενη στη δημοπρασία τάξη. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Η ανάθεση της κατασκευής του έργου γίνεται υπο¬ 
χρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία 
η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο 
ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 

Ο φάκελος συμμετοχής (προσφοράς) στη διαδικασία 
περιέχει τον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών συμμε¬ 
τοχής, κλειστά φάκελος με εγγύηση συμμετοχής και το 
σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
4.878,74 € εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων και η οποία θα απευθύνεται 
στο Δήμο Τυρνάβου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολι¬ 
τισμού. 

Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφο¬ 
ράς θα διατίθενται από την υπηρεσία σφραγισμένα και 
αριθμημένα σε κάθε ΕΔΕ, ο οποίος υποχρεούται να 
προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο σαν προσφορά του, 
επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης, 
από την οποία αναδεικνύεται ο ανάδοχος βαρύνουν τον 
ίδιο τον ανάδοχο του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω 
σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια, 
κλπ.) του τρόπου κτήσης και τέλος να παραλάβουν τα 
έντυπα για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφο¬ 
ράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ. 
μέχρι 6.9.2006 ημέρα Τετάρτη) στα γραφεία του Δήμου 
Τυρνάβου που βρίσκονται στον Τύρναβο στην οδό Στ. 
Καράσσου 3, Β' όροφος αρμόδιος Παπαδούλης Νικ. (τηλ. 
24920-29180). 

Τύρναβος, 21 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΚΑΣ - ΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 4350 

1. Ο Δήμαρχος Πέτρας του Νομού Λέσβου, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Ανακατασκευή σπασμένων τοιχίων στον ποταμό Λιγώ- 
νας επί της επαρχιακής οδού Πέτρας-Μήθυμνας», με 
προϋπολογισμό 73.242,62 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κα¬ 
τηγορία έργων Οδοποιίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την 
έδρα της υπηρεσίας Πέτρας Λέσβου, μέχρι τις 6.9.2006 
ημέρα Τετάρτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2253042131 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2253042131, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Καλλιπολίτης Βασίλειος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.9.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης του άρθρου 4 πα¬ 
ράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία 
για έργα Οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.296,32 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουρ¬ 
γείου Αιγαίου. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πέτρας. 

Πέτρα, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 

Αριθμ. 3812 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πυλαρέων, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ», με προϋπολογισμό 
980.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με 
προϋπολογισμό 811.475,96 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή 


Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Δημοτικό Κατάστημα στην 
Αγ. Ευφημία, Κεφαλονιάς, μέχρι και τις 13.9.2006 με την 
καταβολή 100,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Πυλαρέων 2674061000, ΡΑΧ επικοινωνίας 
2674061046. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.9.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα 
στην Αγ. Ευφημία, Κεφαλονιάς και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις 2η 3η και 4η (νομού έδρας: Κε¬ 
φαλληνίας) στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», β) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ¬ 
ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιο¬ 
τικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.229,52 €, και ισχύ 
τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 60 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 2000-2006 και συγκεκριμένα συγχρηματοδο- 
τείται κατά 75% από το Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤ.Π.Α. και 
25% από Εθνικούς Πόρους (Κωδ. Ο.Π.Σ 109569). Προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πυλαρέων. 

Αγία Ευφημία, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Αριθμ. 12508 

Ο Αντιδήμαρχος I. Π. Μεσολογγίου διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σύστημα υποβολής 
προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφε- 
ρότερη προσφορά, η «προμήθεια μηχανικού σαρώθρου», 
προϋπολογισμού 107.100 € μαζί με το ΦΠΑ από πιστώσεις 
προγράμματος ΘΗΣΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και κάθε άλλης σχετικής διάταξης και με βάση 
την από 2.6.2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Αιτ/νίας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δή¬ 
μου I. Π. Μεσολογγίου, οδός Κ. Τρικούπη, αριθμός 7, στις 
14.9.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 (λήξη παραλαβής 
προσφορών) ενώπιον της επιτροπής προμηθειών του 
Δήμου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους. 

Προθεσμία δύο (2) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 5.355 
€ που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Ι.Π. Μεσο¬ 
λογγίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Μεσολογγίου, οδός Κ. Τρικούπη, αριθμός 7, κατά τις 
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εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο 26310- 
55487. 

Μεσολόγγι, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Αριθμ. 12509 

Ο Αντιδήμαρχος I. Π. Μεσολογγίου διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σύστημα υπο¬ 
βολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά, η «προμήθεια αυτοκινήτου 
αποκομιδής απορριμμάτων μετά συμπιεστού», προϋ¬ 
πολογισμού 109.480 € μαζί με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις 
προγράμματος ΘΗΣΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και κάθε άλλης σχετικής διάταξης και με βάση 
την από 3.6.2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Αιτ/νίας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δή¬ 
μου I. Π. Μεσολογγίου, οδός Κ. Τρικούπη, αριθμός 7, στις 
14.9.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 (λήξη παραλαβής 
προσφορών) ενώπιον της επιτροπής προμηθειών του 
Δήμου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους. 

Προθεσμία δύο (2) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 5.474 
€ που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Ι.Π. Μεσο¬ 
λογγίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Μεσολογγίου, οδός Κ. Τρικούπη, αριθμός 7, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο 26310- 
55487. 

Μεσολόγγι, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

Αριθμ. 3830 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγνάντων ανακοινώνει ότι 
θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών επί των τιμών του τιμο¬ 
λογίου της υπηρεσίας (Αρθρο 4.4.β του ν. 1418/1984 και 
Άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη Μειοδό¬ 
τη κατασκευής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού 
Σγάρα - Φράστα - Γέφυρα Πλάκας» με προϋπολογισμό 
452.779,84 €, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και της Αναθε¬ 
ώρησης, και συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 €, 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000 
- 2006. Συγχρηματοδοτείται από το διαρθρωτικό ταμείο 
ΕΤΠΑ κατά 75 % και Εθνική Συμμετοχή 25 %. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

1. Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με το νόμο 
1418/1984 τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα 
609/1985, 472/1985, 171/1987, 286/1994 και τους ν. 2229/ 
1994, 2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 


2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η τάξη 
(για εντός Νομού όσον αφορά την 3η τάξη) για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.056 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον Ενενήντα (90) ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι Εξήντα (60) ημέρες. 

4. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίζει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης, το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (12%) βάσει του 
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

5. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
την 14.9.2006 ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης την 10η. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διενερ¬ 
γηθεί, αυτή θα γίνει την 18.9.2006 ημέρα Δευτέρα και 
με ώρα λήξης την 10η, χωρίς να ακολουθηθεί νέα δη¬ 
μοσίευση. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσία στα 
Αγναντα Ν. Άρτας, μέχρι και τις 11.9.2006. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 26850-31241, ΡΑΧ επικοινωνίας 26850-31698, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζιώγας Ιωσήφ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δ.Ε. του Δήμου και την Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και 
Διοίκησης Ν. Άρτας. 

Άγναντα, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΩΝ 

Αριθμ. 3690 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σελλών διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς, με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των π.δ. 609/1985, 
171/1987, και 218/1999 «Περί κατασκευής δημοσίων έργων» 
καθώς και τους όρους της υπ’ αριθμ. 446/2006 εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης της ΤΥΔΚ Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟ- 
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ΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» του 
Δήμου Σελλών προϋπολογισμού δαπάνης μαζί με τον 
Φ.Π.Α. 28.000,00 € 

Αξία δημοπρατούμενων εργασιών 23.511,25 € (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ): 

Φ.Π.Α.: 4.470,59 € 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ του Δήμου 
Σελλών. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 14.9.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δήμου ΣΕΛΛΩΝ, Νομού Ιωαννίνων. Αν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
14.9.2006, τότε θα διενεργηθεί την 18.9.2006 ημέρα ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, 
σύμφωνα με τα κατώτατα οριζόμενα όρια, για έργα 
κατηγορίας οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. Ια. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 470,00 €, δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολο¬ 
γισμού των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, 
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, απευθυνόμενη στο Δήμο 
Σελλών. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με άρθρο 
4 του ν. 3263/2004) καθορίζεται σε δώδεκα επί τοις 
εκατό (12%). 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δήμου Σελλών, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 
2651084891-92-93 και 2651084303 -04). 

Τυριά, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Αριθμ.: 8197 

Ο Δήμαρχος Άμφισσας προκηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας κατασκευής του έργου «ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ» με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 


μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 άρθρο 4 παρ. 4β και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80.000 € 
και η σχετική πίστωση προέρχεται από χρηματοδότηση 
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 3263/2004, 
ημέρα Πέμπτη 14.9.2006 και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Ρ. 
Κοντορήγα 10. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

• εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Α1 Τάξης 
και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α1 Τάξης και άνω για 
έργα Η/Μ. 

Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιον- 
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. 

Για εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται το ποσό των 
1.345 €, (2%) του προϋπολογισμού, και η σχετική εγγυητι¬ 
κή επιστολή θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 150 ημερών 
από την ημερομηνία δημοπράτησής του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της Διακήρυξης και να προμηθευτούν τα Τεύχη του 
διαγωνισμού από τον ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ στο τηλ. 02650- 
28913 και φαξ 22650-28353 από την Τεχνική υπηρεσία 
κατά τις εργάσιμες ώρες, αρμόδιος Α. ΔΗΜΟΣ με την κα¬ 
ταβολή 10 €. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής Τευχών 
ορίζεται η Δευτέρα 11.9.2006. 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορη θα 
επαναληφθεί την 21.9.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
χωρίς άλλη δημοσίευση, στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΑΜ¬ 
ΦΙΣΣΑΣ. 

Άμφισσα, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 

Αριθμ. 3890 

Ο Δήμαρχος Άνω Καλαμά Νομού Ιωαννίνων 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 6 του π.δ.609/1985 και τους όρους της εγκε¬ 
κριμένης μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «ΔΡΑΣΗ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 68.500,00 
Ευρώ. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75% 
(51.375 €). Η εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 17.125 € 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 14.9.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π,μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ), ενώπιον της 
αρμόδιας επί των δημοπρασιών επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 21.9.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
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Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με αντικείμενο απα¬ 
σχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρό¬ 
νια, την παραγωγή ή την εμπορία, την εγκατάσταση και 
τη συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βασικού 
Λογισμικού, την ανάπτυξη και συντήρηση Λογισμικού, 
καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης αρχείων, 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με 
το νόμο 2513/1997. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης 
οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Οτι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέ¬ 
ρος τονΈργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια 
της υλοποίησης του Έργου. 

• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την 
απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

• Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικεί¬ 
μενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, 
καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβλη- 
θούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσ- 
σόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση 
προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον 
το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 
ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση 
αυτή, υποχρεούται να το πράξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
στο ποσό των 3.425,00 ΕΥΡΩ (ποσοστό 5% του προϋ¬ 
πολογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ¬ 
ντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο, 
η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών της μελέτης του έργου και να ζητήσουν περισσότε¬ 
ρες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ανω Καλαμά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ 26530- 
31991,2 (Αρμόδιος υπάλληλος Σωτήριος Μπράχος), μέχρι 
και την 11.9.2006 ημέρα Δευτέρα. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ. 

Παρακάλαμος, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ 

-♦- 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. ΚΓ-172 

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς 


επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1418/1984, των 
εκτελεστικών του Διαταγμάτων και του ν.3263/2004, 
όπως ισχύουν, η εκτέλεση του έργου: «Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο- 
νίκης-Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου ΤΙΟβ» 
(Κωδ Αρ. ΚΓ-172), προϋπολογισμού μελέτης 3.019.000 € 
με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. 
(19%) 573.610 €. 

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις 
και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της Δι¬ 
ακήρυξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον 
ανήκουν στην 3η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας οικοδομικών, με προϋπολογισμό 2.554.369,62 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και στην 
1η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρο- 
μηχανολογικών, με προϋπολογισμό 334.326,38 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες 
αντίστοιχες με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
κατά την τελευταία πενταετία, έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ και σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ.609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των κατηγοριών των εργασιών ταυ έργου, υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ 609/1985. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στη τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ηλεκτρομηχανολογικών. με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών), στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του κλιμα¬ 
κίου μηχανικών της Γ.Γ.Α. στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό 
Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
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στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού 
μελέτης (57.774 €), με εγγυητική επιστολή ισχύος του¬ 
λάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν τη Διακή¬ 
ρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.ΓΑ. στην Αθήνα, Κη¬ 
φισίας 7, 3ος όροφος, τηλ. 2106496036, 2106496035 και 
2106496037, ίαχ 2106455910 (αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία: Φωτεινή Πανταλού), και στη Θεσσαλονίκη, 
από τα γραφεία του κλιμακίου μηχανικών της Γ.Γ Α, ατο 
Αλεξάνδρεια Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, τηλ. 
2310237410, ΐαχ 2310225307, εφόσον ζητηθούν μέχρι και 
τις 6.9.2006. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β'. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δη¬ 
μοσίων επενδύσεων. Προκαταβολή δεν Θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον 
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΒΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 26036 

Ο Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσ¬ 
σει ότι την 31.8.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
- 11:15 π.μ., θα διεξαχθεί Νέος Πρόχειρος μειοδοτικός 
διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την 
προμήθεια: Στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της 
Δημοτικής Αστυνομίας, του Δήμου έτους 2006, σε εκτέ¬ 
λεση των υπ’ αριθμ. 261/2006 & 275/2006 απόφασης της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός #25.915,82# Ευω, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α 19%. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν'Ελληνες και αλ¬ 
λοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά & αλλοδαπά Νομικά 
πρόσωπα, Συνεταιρισμοί & Ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό 
δίνονται στα γραφεία του Δήμου, από τους: Σκανιακού 
Αφρ. - Σταυριανόπουλος Γιώργος, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στη Δ/νση : Αγίου Δημητρίου 55 - Τ.Κ. 
17341 Άγιος Δημήτριος από το αρμόδιο Τμήμα Προμη¬ 
θειών, τηλέφωνο επικοινωνίας 210.97.68.672. 

Να δημοσιευθεί την 25.8.2006, ημέρα Παρασκευή. 

Αγιος Δημήτριος, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ 


( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Αριθμ. 4667 

1. Η Δ/νση Δημοσίων Έργων -Τμήμα Υδρ/κών Έργων 
της Περιφέρεια; Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Αντιπλημμυρική προστασία-βελτίωση αναχωμάτων - 
κατασκευή έργων προστασίας κοίτης και πρανών πο¬ 
ταμού Έβρου και παραποτάμων του» της εργολαβίας 
«Αποκατάσταση ρηγμάτων αναχωμάτων ποταμούΈβρου 
από Πύθιο έως Λάβαρα, πλημμύρες 2006», με προϋ¬ 
πολογισμό 860.000 ΕΥΡΩ. Το έργο είναι κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τείχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας οδός 
Σισμάνογλου 78-69100 Κομοτηνή, μέχρι τις 8.9.2006. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 25310-26116/26312, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 25310-81256, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία Κων/νος Δερνεκτσής και Κυριακή Πεχλιβανί- 
δου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 
2006 ημέρα Δεύτερο και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 11.9.2006, τότε θα διεξαχθεί την 18.9.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: (α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών, καθώς και στην 4η τάξη για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών με έδρα ή δεύτερο δηλω- 
θέντα νομό το Ν.Έβρου, (β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.310,92 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 031 (αριθμ. ενάρ. 
Έργου 2006ΣΕ03100000). Προκαταβολή δε θα χορη¬ 
γηθεί. 

Κομοτηνή 21 Αυγούστου 2006 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημ.Έργων Περιφέρειας 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 4666 

1. Η Δ/νση Δημοσίων Έργων -Τμήμα Υδρ/κών Έργων 
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «Αντιπλημμυρική προστασία-βελτίωση αναχωμά¬ 
των - κατασκευή έργων προστασίας κοίτης και πρανών 
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ποταμού Έβρου και παραποτάμων του» της εργολαβί¬ 
ας «Αποκατάσταση ρηγμάτων αναχωμάτων ποταμού 
Έβρου από Λάβαρα έως Τυχερό, πλημμύρες 2006», με 
προϋπολογισμό 700.000 ΕΥΡΩ. Το έργο είναι κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας οδός 
Σισμάνογλου 78-69100 Κομοτηνή, μέχρι τις 8.9.2006. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 25310-26116/26312, ΡΑΧ 
επικοινωνία; 25310-81256, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοι¬ 
νωνία Κων/νος Δερνεκτσής και Κυριακή Πεχλιβανίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 
2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του άρθρου 6 του π.δ.609/1985. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 11.9.2006, τότε θα διεξαχθεί την 18.9.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: (α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών, (β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.643,06 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 031 (αριθ. ενάρ. 
Έργου 2006ΣΕ03100000). Προκαταβολή δε θα χορη¬ 
γηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δ/νση Δημοσίων Έργων. 

Κομοτηνή, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημοσίων Έργων 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαρωνίδας 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 
με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα ελεύθερης 
συμπλήρωσης τιμολογίου και με βάση το τιμολόγιο της 
μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 1.458.000,00 
ΕΥΡΩ. 

Ο δε προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται είναι 1.225.210,08 ΕΥΡΩ εκ των οποίων 
155.953,98 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα και 29.562,88 ΕΥΡΩ 
είναι προβλεπόμενη αναθεώρηση. 

2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΕΤΠΑ). 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η του μηνός Σεπτεμ¬ 
βρίου του 2006, ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παρα¬ 


λαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ., στα γραφεία της 
Κοινότητας Σαρωνίδας. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής, 
για κάποιο σοβαρό λόγο, η δημοπρασία θα διεξαχθεί 
την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 
2006 και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10:00 π.μ στα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας. 

4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 6.9.2006 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας. 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 2ης τάξεως και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

6. Σα μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών. 

7. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 23.912,94 ΕΥΡΩ, ήτοι 2% επί του δημοπρατούμε- 
νου ποσού, πρέπει να απευθύνεται προς την ΚΟΙΝΟΤΗ¬ 
ΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον 
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 210 
ημερολογιακών ημερών. 

Πληροφορίες στα γραφεία του φορέα (τηλ. 2291-0- 
54444, αρμόδια υπάλληλος Ελένη Δελβενακιώτη). 

Σαρωνίδα, 23 Αυγούστου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. ΔΕ-1004 

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του 
π.δ.609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
των εκτελεστικών του Διαταγμάτων και του ν3263/2004, 
όπως ισχύουν, η εκτέλεση του έργου «Δήμος Αγ. Νικο¬ 
λάου Κρήτης: Κατασκευή αίθουσας άρσης βαρών (Β’ 
φύση)» (ΚΩΔ. ΑΡ.. ΔΕ-1004), προϋπολογισμού μελέτης 
403.500 € με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον 
ΦΠ.Α. (19%) 76.665 €. 

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις 
και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της Δι¬ 
ακήρυξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας οικοδομικών, με προϋπολογισμό 364.208,22 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και στην 
Α1 (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρο- 
μηχανολογικών, με προϋπολογισμό 34.749,78 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
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Συμβάσεις (Σ.ΔΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
κατά την τελευταία πενταετία, έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ και σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ.609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη ίων κατηγοριών των εργασιών του έργου, υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στη Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορί¬ 
ας οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών), στην Αθήνα, στα γραφεία της Γ.Γ.Α. Κηφισίας 7, 
3ος όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 14 
Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού 
μελέτης (7.679 €), με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλά¬ 
χιστον ενενήντα (90) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εξήντα (60) ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν τη Διακή¬ 
ρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, 
Κηφισίας 7, 3 ος όροφος, τηλ. 2106496036, 2106496035 
και 2106496037, ίαχ 2106455910 (αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία: Χριστίνα Κούστα), εφόσον ζητηθούν 
μέχρι και τις 6.9.2006. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
ν'. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δη¬ 
μοσίων επενδύσεων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον 
Γ ενικό Γ ραμματέα Αθλητισμού. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2006 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΒΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 

Αριθμ. 965 

Ο Πρόεδρος ΚΟΙΝ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ Νομού Αρτας ανα¬ 
κοινώνει 6η θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προ¬ 
σφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογί- 
ου της Μελέτης (Αρθρο 4.4.α του ν. 1418/1984 και Αρθρο β 
του π.δ.609/1985) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής 
του έργου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ», με συνολικό 
Προϋπολογισμό 229120,25 €, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και 
της Αναθεώρησης, και 280840,00 € με τον Φ.ΠΑ, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 181/2008 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Από¬ 
φαση Έργων ΣΑΕ τροπ., με τα ακόλουθα οικονομικά 
στοιχεία: Κωδικός έργου: 

Ολικός Προϋπολογισμός: 280.840,00 € 

Κρατικές πιστώσεις: 280.840,00 € 

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο έργο ανέρχεται σε 
ποσοστό 69,30% και η ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε 
ποσοστό 30,70%. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 
τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα 609/1985, 
472/1985,171/1987,286/1994 και τους ν.2229/1994,2940/2001, 
3212/2003 και 3263/2004. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ17α/08/35/ 
Φ.Ν./430/8.4.2003 (ΦΕΚ 469 Β (18.4.2003) & την απόφαση 
Δ17α/02/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 (ΦΕΚ 1081 Β/20.8.2002) του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το ν.3021/ΦΕΚ 143Α /19.6.2002 «Περιορι¬ 
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.» γραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π. 

1) Α2 τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 4583,00 € που θα 
απευθύνεται στην κοινότητα ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ. 

Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το 
οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της Σύμβασης, 
το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (12%) βάσει του άρθρου 
4 παρ. 1. και 2 του ν.3263/2004. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Κοινότητας 
Μελισσουργών, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ: 18.9.2006 και με ώρα 
λήξης την 10η. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 
δεν διενεργηθεί, αυτή θα γίνει την 25.9.2006 ημέρα ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΑ και με ώρα λήξης την 10η, χωρίς να ακολουθήσει 
νέα δημοσίευση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την Τ.Υ.Δ.Κ Αρτας 
και από τα γραφεία της κοινότητα Μελισσουργών. Τα 
στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθούν 
τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υπο¬ 
βολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα 
του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ. 

Μελισσουργοί, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΧΩΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 4599/304Κ-06 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεός Ελ¬ 
λάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με¬ 
ταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και χωρών που έχουν 
ήδη υπογράψει και κυρώσει την «Συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις» ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
δικαιούνται να μετέχουν σε διαγωνισμούς κρατών με¬ 
λών, με το σύστημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985 και του ν. 3263/2004 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή του έργου 
«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Δήμου Λιανοκλαδίου 
και Δ.Δ. Λυγαριάς (υπόλοιπες εργασίες)» προϋπολογι¬ 
σμού 2.100.000,00 € (εκ των οποίων 330.000,00 € για 
ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. έργου 
2003ΕΠ05630007 της ΣΑΕΠ 0563) και συγχρηματοδο- 
τείται από το ΕΠΤΑ (75%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16.10.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), στα Γραφεία της ΔΔΕ Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας, Νικοπόλεως και Δερβενακίων, ΘΒ-351 00 Λα¬ 
μία. Τηλ. (22310)42492. φαξ 2231030044 στην Λαμία. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 16.10.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
26.10.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφό¬ 
σον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας 
υδραυλικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 


γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν.1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 32.800,00 € με εγγυητική 
επιστολή. Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται είτε στην 
Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου, και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των στοιχείων και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτη- 
σης από την ΔΔΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, Νικο- 
πόλεως και Δερβενακίων, ΘΒ-351 00 Λαμία. Τηλ (22310) 
42492. Φαξ 2231030044 στην Λαμία, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι 10.10.2006 ώρα 
14.30 μ.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο εται¬ 
ρεία. 

Λαμία, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

Αριθμ. 5765 

Ο Δήμαρχος Ευπαλίου Ν. Φωκίδας, προκηρύσσει την 
με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή τον έργου: «Ανακατασκευή αποχωρητηρίων Γυ- 
μνασίου - Λυκείου κλπ. συναφείς εργασίες» Α.Μ. 93/2006, 
προϋπολογισμού μελέτης 57.407,00 ευρώ με το ΦΠΑ. 

Η υπάρχουσα πίστωση ανέρχεται στο ποσό ευρώ 
57.407,00 με το ΦΠΑ και προέρχεται απτό πιστώσεις 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 6 π.δ. 
609/1985), και σύμφωνα με το ν.1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν.3263/2004, την 11η του μήνα 
Σεπτεμβρίου του έτους 2006, ημέρα Λεύτερα και ώρα 
10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)» στα γραφεία του 
Δήμου Ευπαλίου. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 11.9.2006, τότε θα διενεργηθεί την 14η 
Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου Ευπαλίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχ/σεις ή Κ/ξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω γιο έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη & άνω για έργα κατηγορίας 
Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
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τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), «τα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην (δια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικοί σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θεί Εγγυητική επιστολή 965,00 ευρώ που θα απευθύνε¬ 
ται προς το Δήμο Ευπαλίου Ν. Φωκίδας. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης θα 
διατίθενται στα γραφεία του Δήμου Ευπαλίου μέχρι και 
την 6η Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Τετάρτη (τηλέφωνο για 
πληροφορίες 2634053271). 

Η δημοσίευση της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ευπάλιο, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΥΜΗ 

-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 4599/304Κ-06 

Η Δ/νση ΔημοσίωνΈργων Περιφέρειας Στερεός Ελλά¬ 
δας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μεταξύ 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κρατών μελών της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και χωρών που έχουν ήδη 
υπογράψει και κυρώσει την «Συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις» ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφω¬ 
νίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δικαιούνται 
να μετέχουν σε διαγωνισμούς κρατών μελών, με το σύ¬ 
στημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
και του ν. 3263/2004 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου «Κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρικά 
έργο περιοχής Δήμου Λιανοκλαδίου και ΔΔ Λυγαριάς 
(υπόλοιπες εργασίες)»» προϋπολογισμού 2.100 000,00 € 
(εκ των οποίων 330,000,00 € για ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. έργου 
2003ΕΠ06630007 της ΣΑΕΠ 0563) και συγχρηματοδο- 
τείται από το ΕΠΤΑ (75%) 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16.10.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), στα Γ ραφεία της ΔΔΕ Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας, Νικοπόλεως και Δερβενακίων, ΟΒ-351 00 Λα¬ 
μία. Τηλ. (22310) 42482 Φαξ 2231030044 στην Λαμία, 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 16.10.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
26.10.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α, Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩ.Δ.Ε, εφό¬ 
σον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας 
υδραυλικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν.1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος, 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 32.600,00 € με εγγυητική 
επιστολή. Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται είτε στην 
Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου, και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των στοιχείων και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτη¬ 
σης από την ΔΔΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, Νικο- 
πόλεως και Δερβενακίων, ΘΗ-351 00 Λαμία. Τηλ, (22310) 
42492. Φαξ 2231030044 στην Λαμία, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι 10.10.2006 ώρα 
14,30 μ.μ.. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο 
εταιρεία. 

Λαμία, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. κ.α.α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κοζάνης, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα πρόσφο¬ 
ρος με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη 
μειοδότου εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙ¬ 
ΣΜΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΧΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟ¬ 
ΖΑΝΗΣ». Η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι αυτή που 
προδιαγράφεται στο ν. 3263/2004. Κριτήριο ανάθεσης 
αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά υπό τις 
προϋποθέσεις του προαναφερόμενου νόμου. 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 41/2006 δαπάνης κατά την μελέτη 
32.594,54 με Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους ΔΕΥΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.9.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε,Υ.Α.Κ οδός 
I. Μικρού 1 στην Κοζάνη. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό 
οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περι- 
γράφονται λεπτομερώς στην λεπτομερή διακήρυξη της 
δημοπρασίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 547,81 € με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ ή 
Τραπεζών που θα απευθύνεται προς την Δημοτική Επι¬ 
χείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων 
προσφορών και τευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των 
οποίων διατίθεται, προς 20,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). Ο ενδι¬ 
αφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στην ΔΕΥΑΚ, μέχρι 
30.8.2006 στην οδό I. Μικρού 1 - Κοζάνη, τηλ. 2461051500 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κοζάνη, 23 Αυγούστου 2006 
Ο Πρόεδρος 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ο Δήμαρχος Καισαριανής προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑ¬ 
ΛΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 
140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμο¬ 
λογίου για το μέρος εργασιών που αποτιμώνται με κατ’ 
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αποκοπή τιμήματα (άρθρο 9 του π.δ. 609/1985) σε συν¬ 
δυασμό με το σύστημα προσφορά με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης για όλες τις τιμές μονάδος του τιμολογίου 
μελέτης (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 
14 Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών με τα δικαιολογητικά) από 
την επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου. Αν για οποι- 
ονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την 14η Σεπτεμβρίου 2006 τότε θα διενεργηθεί την 18η 
Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά 
για (Α2) τάξη πτυχίων. 

Η εγγύηση συμμετοχής 2.188,00 € θα απευθύνεται στο 
Δήμο Καισαριανής. Πληροφορίες για τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης κ.λπ. δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου από την Δευτέρα 28.8.2006 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και 11.8.2006 
ημέρα Δευτέρα. 

Τα έντυπα δημοπράτησης (διακήρυξη αριθμημένο 
έντυπο προσφοράς Προϋπολογισμός μελέτης και τι¬ 
μολόγιο μελέτης παραλαμβάνονται από Δευτέρα 28 
Αυγούστου 2006 και το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 
Σεπτεμβρίοου 2006 (ώρες 8.30 -13.00), μετά την έκδοση 
σχετικού χρηματικού παράβολου 10 € στο ταμείο του 
Δήμου Καισαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης 
καθώς και τα σχετικά σχέδια θα βρίσκονται στην Τεχνι¬ 
κή υπηρεσία του Δήμου και θα είναι στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επίσης. 
Αντίγραφα των τελευταίων οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν 
να προμηθευτούν μετά από συνεννόηση με την υπηρε¬ 
σία με δική τους φροντίδα και δαπάνη επίσης μέχρι το 
μεσημέρι της 11 Γς Σεπτεμβρίου 2006 (ώρες 8.30-13.00). 

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής της περίληψης που 
αφορά το παραπάνω έργο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Καισαριανή, 23 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΚΑΣ 

-♦- 

(31) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας προκηρύσσει δεύ¬ 
τερο επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που θα γίνει στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, Αγησιλάου 10, 2ος 
όροφος-Νεοκλασικό Κτίριο, στις 26.9.2006 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11 π.μ. σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για 
τη φύλαξη του κτιρίου επί της οδού Αγησιλάου 10, που 
στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ, προϋπολο- 
γιζόμενης δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, για περίοδο ενός (1) έτους αρχομένη από τη 
υπογραφή της σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξε¬ 
ων δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
γραφεία του Οργανισμού, Αγησιλάου 10, 3ος όροφος, 
γραφείο 307, τηλ. 210-52 86 090 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Ερ¬ 
γατικής Εστίας. 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2006 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 
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(32) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
σε ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση, του έργου «ΑΝΤΙ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΥ- 
ΖΟΥ» με προϋπολογισμό 41.692,00 €. Το έργο; συντίθεται 
από την κατηγορία εργασιών: γεωτρήσεις με προϋπο¬ 
λογισμό (εργασίες, ΕΟ & ΓΕ, απρόβλεπτα) 34.534,93 €. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς: 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τις % (περίπτ. α παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984), 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και με τους όρους 
του παρόντος τεύχους και καλεί τους: ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να αποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 41.692,00 
€ με Φ.Π.Α. και προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 34.534,93 € 

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2006 40.000,00 € 
από ΣΑΤΑ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 20071.692,00 € από 
ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου 
2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Γ όρτυνας από αρμόδια επιτρο¬ 
πή. Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διε¬ 
ξαχθεί ή κριθεί άγονη η επαναληπτική δημοπρασία θα 
διεξαχθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Δευτέρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ημεδαπές Εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εται¬ 
ρικές εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω για 
έργα ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο και σύμφωνα με το π.δ. 472/1985, π.δ. 
609/1985 και το ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 690,70 
€, χωρίς Φ.Π.Α., με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή 
ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Γόρτυνας 
και με ισχύει τουλάχιστον 90 ημερών μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 60 ημέρες. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, οδός Αλμυρού και για περισσό¬ 
τερες πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. από χην αρμόδιο υπάλληλο Ακρι- 
βοπούλου Μαίρη τηλ: 2810-278455 η στο Δήμο Γ όρτυνας 
(τηλ. 28920 31804). Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Γ. 


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Γ όρτυνας. 

Προκαταβολή στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί. 

Άγιοι Δέκα, 23 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(33) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Αριθμ. 66527 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας προκηρύσσει δεύτε¬ 
ρο επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που θα γίνει στα γραφεία 
της Κεντρικής Υπηρεσίας, Αγησιλάου 10, 2ος όροφος, 
Νεοκλασικό Κτίριο, στις 28.9.2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11 π.μ. σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για τη φύλαξη 
του κτιρίου επί της οδού Αγησιλάου 10, που στεγάζε¬ 
ται η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 80.000.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για περίοδο ενός (1) έτους αρχομένη από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξε¬ 
ων δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του Οργανισμού Αγησιλάου 10, 3ος όροφος, 
γραφείο 307, τηλ. 210 5288090. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Ερ¬ 
γατικής Εστίας. 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2006 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 

-♦- 

(34) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αριθμ. 2587307 

Από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε. 
ανακοινώνεται η διενέργεια του παρακάτω ανοικτού 
διαγωνισμού: 

- Αρ. Διακ: 6079 Όργανα έλξης και κρούσης Ε/Α και 
Α/Α κανονικής γραμμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
53.036 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19% και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 26η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.15 π.μ. ακριβώς στον 4ο όροφο, 
γραφεί 410 στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, Καρόλου 1 - 3, 
2ος όροφος, Γ ραφείο 229, 

Τηλ.: 210-5297229-30 

Παραλαβή σχετικών εγγράφων - Διακηρύξεων, καθη¬ 
μερινώς από 11.00 -13.00 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1 - 3, Γραφείο 229, Τηλ: 210- 
5297229-230. 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου Τηλ: 2310-599117, 
599122. 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2006 

Από τη Διεύθυνση Εφοδιασμού 
Ο Διευθυντής 
ΕΥΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ 

Αριθ. 3754 

Ο Δήμαρχος Παμισίου προκηρύσσει την ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 
4 παρ. 4 1418/1984 και άρθρο 7 π.δ. 609/1985) επιλογή 
αναδόχου σύμφωνα με το ν.1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν 
σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙ¬ 
ΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Δ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογι¬ 
σμού 51.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.ΠΑ). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
στις 7.9.2006, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10:00 π.μ. από την Επιτροπή του δια¬ 
γωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξα¬ 
χθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την 11.9.2006, 
ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
την 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγώνισμα μπορούν να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στα Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔ Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙ¬ 
ΑΣ σε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ με Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Ι.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελεστεί παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με τα δημοπρατούμενο. 


δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της 
Υπουργικής Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430 της 2.10.2001 
αντίστοιχης με τις ανωτέρω καλούμενες κατηγορίες 
και ορίου προϋπολογισμού. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργο¬ 
ληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή: Για την συμμετοχή στο 
διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 859,77 
ΕΥΡΩ του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζε¬ 
ται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Τα ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρω¬ 
ματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τη παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν.3265/2004 ορίζεται για το παρόν 
έργο ίσο με δώδεκα τοις εκατό (12%). Η πίστωση του 
έργου για το 2006 είναι 43.000.00 ΕΥΡΩ από ΣΑΤΑ του 
Δήμου Παμίσου. Συνολική προθεσμία περαίωσης του 
έργου οχτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και της 4.9.2006 (ημέρα Δευτέρα) από 
τα γραφεία του Δήμου και τα γραφεία της ΤΥΔΚ ΚΑΡΔΙ¬ 
ΤΣΑΣ, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπολοίπων στοιχείων της μελέτης κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αγναντερό, 23 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΤΡΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510)47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0ϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΙΙΗΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (οχ: 210 - 4071010 ίπίΒΓΠΟί : 0«ρ://νννννν.β1.[|ΐ·. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α’), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ , Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιόπιτας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις Δ0Υ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 


Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τευχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 


































